N* 48. 
DZIENNIK RZĄDOWY 
MIASTA KRAKOWA 
I JEGO OKRĘGU. 
"W Krakowie dnia 27 Lutego 1850 r. 


Ner 2108. U ja- dla. 


„mmea 


OBWIESZCZENIE. [104] 
RADA ADMINISTRACYJNA 
Okregu Kraikowskicyo. 

Podaje do powszechnéj wiadomości, że na mocy reskryptu wyso- 
kiego Ministeryum handlu z dma 4 b. m. i r. Ner 7442 B., o którym 
Rada Administracyjna przy rozporządzeniu c. k. Kommissyi Guberni- 
alnej z dnia 19 b. m. i r. Ner 2194 zawiadomienie otrzymała, odby- 
wać się będzie publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przed- 
siębiorstwo robót niżej wymienionych, dotyczących budowy części wyż- 
szych mostu na rzece Wiśle pomiędzy Krakowem a Podgórzem z tu- 
ków helkowych złożonego: 

1. Według cen kosztorysem objętych 

a) Robota ciesielska części górnćj mostu wynosi ZŁR. 5540 xr. 7 m. k. 
pomosta do transportu ma- 


» 
teryałów i rusztowania głównege ZiR. 1104 xr. 2 m. k. 
b) Robota tracka ZIR 59 xr. 48 m. k. 
c) Rohota około pokrycia ołowiem ZIR. 338 xr. 22 m. k. 
d) Robota blacharska ZIR. 125 xr. 43 m, k. 
e) Robota około pomazania smołą ZIR. 868 xr. 35 m. k. 
£) Robota pokostowa Z4R. 291 xr. 40 m. h. 
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w Krakowie w departamencie I c. k. Kommissyi Gubernialnćj w d. 22 
Marca w godzinach urzędowych od 9 do 12 z rana, a ed 3 do 6 po 
południu do ukończenia której będą mogły być tóż podane deklaracye 
na piśmie według wzoru poniżej zamieszczonegc. 

Chęć licytowania mający winien jest przy licytacyi złeżyć vadium 
odpowiadające 10% ceny kosztorysem objętćj, względnie roboty której 
się podjąć zamierza. Takież vadium winno się znajdować dołączone do 
daktscyi opieczętowanćj na piśmie złożonej, vadium może być złożo- 
ne w gotowiznie lub też w papierach publicznych po kursie w dniu po- 
przedzającym. Deklarant któryby c. k. Kommissyi (rubernialnćj nie był 
znanym, jako osobiście uzdolniony do tego rodzaju roboty, powinien 
zdolność swoją jak równie tę okoliczność, że ma do swćj dyspozycyi 
zręcznych cieśli i że z każdego względu zaufać mu można, w sposób 
wiarogodny świadectwem «xwierzchneści udowednić. 

2. Wolno jest podjąć się wszystkich robót łącznie, albo tóż robót 
pod a, b, e, d i e wymienionych łącznie, a pod f oddzielnie. albo na- 
koniec robót pod a, bi © łącznie, a robót pod d, e i f każdćj z osobna. 

v 8. Plany budowy, pomiary, kosztorysy, warunki ogólne i szeze- 
gółowe, mogą być przejrzane w Biórze kierującego budową Inżyniera 
a nawet wzięte odpisy dotyezącćj części kosztorysu. 

Wzór deklaracyi. 

Stósownie do Obwieszczenia c. k. Kommissyi Gubernialnój w Kra- 
kowie z dnia 19 Lutego 1850 r. Ner 2194 względem licytacyi, na przed- 
siębiorstwo robót około budowy części górnych stałego mostu na Wi- 
śle pomiędzy Krakowem a Podgórzem,składam niniejszą deklaracyą, że 
robót (tu deklarant wymieni roboty według $ 1 i 2 niniejszego ob- 
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wieszczenia) za cenę (tu wypisać po szczególe ceny każdćj roboty w 
cyfrach i literami) według planów, rozmiarów, kosztorysów i warun- 
ków ogólnych i szczegółowych, przezemaie przeirzanych i rozumianych 
podejmuję się; vadium w ilości (według obwieszczenia) do niniejszćj o- 
pieczętowanej deklaracyt dołączam. j 

Deklaracya winna być pod nieważnością wyraźnie, bez popraw, i 
bez żadnych zastrzeżeń lub odmiennych warunków napisana. imieniem i 
nazwiskiem deklaranta tudzież miejscem jego mieszkania zaopatrzona 
przy dołączeniu odpowiedniego vadium. Nadto ma być dobrze zapie- 
czętowaną, i na wićrzchu obejmować napis: „Deklaracya na budowę 
części górnych mostu stałego na Wiśleć z wyrażeniem ilości wewnątrz 
dołączonego vadium. 

Kraków dnia 25 Latego 1850 r. 
Za Prezesa 
K. HOSZOWSKI. 


Sekretarz Jlny 
WASILEWSKI. 
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Ner 2401. [105] 
RADA MIASTA KRAKOWA. 

Podaje do powszechnćj wiadomości, iż od osoby podejrzanćj mię- 
dzy insemi rzeczami odebrane zostały: zegarek srebrny, oraz kupony 
od listów zastawnych pelskich a) po Zdp. 400 od r. 1850 do 1854, 
b) po Złp. 4 od r. 1850 do 1854. 

Właściciel takowych zgłosić się zechce z prawami swemi do Ra- 
dy Miejskićj w terminie dwóch miesięcy. 

Kraków dnia 20 Lutego 1850 r. 
Vice — Prezes 
J. PAPROCKI. 
Z. Sekretarz Jlny Brudzyński. 
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Ad Nrum 209. Konfurg- Berlautbarung. [106] 

Bei Der Ë. f. prov. Montan Berwaliung zu Jaworzno im Grof- 
herzogthume rafau it Der in Die Kathegorie der minderen Dienerfrel- 
len gehörtge Doften eines proviforijwen Materialauffehers, mit wełchem 
der Genuf eines Wocdenlohneg pr. 3 f 30 tr. und einer Narurahvoh- 
nung oder in Derfelben Grmanglung eines QuartiergelDeś jdhelicher 15 f. 
EMze in Erledigung gełommen. 

Bewerber um dieen Poften baben ihre eigenhändig gejchriebenen 
Gefuche bei cer gefertigten Montan Berwaftuną bi zuni 10 SRarz í. 3. 
und gwar, wenn fie bereits in einem Urarial='Dienfte fichen im Wege 
ihrer voraejebten Behörde zu überreichen, und fih über Arer, Gejund- 
beitózuftand, erwsrbene Kennimnife und gdbigłeiten, Dienftzeit und mo- 
ralijhes Benehmen mirtelt Original- Urfunden oder deren beglaxbigten 
Abihriften auszuweifen. 

R. f. Montan Verwaltung 
Jaworzno den 16 februat 1850. 
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Ner 10. OBWIESZCZENIE. [107] 

Magistrat k. wolnego Miasta Podgórza podaje do publicznćj wia- 
dmności, iż na zaspokojenie sammy 200 ZŁR. e. s. c. przez Józefa i 
Te'essę Domaików małżenków, przeciw małżonkom Janowi i Ague- 
szcze Koziarskin wygranćj ruchomości prawem zwyciężonych jako to: 
stoły, krzesła, kanapy, zwierciadła i t. p. przez publiczną licytacyą 
w dniach 5, 12 i 18 Marca b. r. w zwyczajnych godzinach przed i po- 
południowych ta vr Podgórzu w domu zajezdnym pod czarnym Orłem 
zwanynt Ner 2 oznaczonym, odbywać się mającą, za gotowe pieniądze 
sprzedawane będą. 

Wzywają się przeto kupna chęć mający, by się w oznaczonych 
dniach i miejscu znajdować zechcieli, zarazem się ogłasza, iż rucho- 
mości te na pierwszym i drugim ierminie tylko za cenę szacunkową, 
lub wyżej takowej sprzedane zostaną, zaś na trzecim licycacyi terminie 
i niżej szącunsowćj ceny nabyte być mogą. 

Podgórze duia 2 Stycznia 1850 r. SERMAN Syndyk. 


